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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 372 

26 Μαΐου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Αριθ. 25990 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α.), προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα 
προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει στη Γενική Γραμ¬ 
ματεία Πολιτικής Προστασίας/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. λογισμικό 
διαχείρισης τεχνολογικών καταστροφών. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Διαρ¬ 
θρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α. και κατά 25% από Εθνικούς Πό¬ 
ρους Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε 
με την υπ’ αρ. οικ. 167942/24.9.2003 απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι πενήντα 
πέντε χιλιάδες και πεντακόσια Ευρώ (55.500,00 €), συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26/6/2006 και 
ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομι¬ 
κού, Σταδίου 31, 4ος όροφος 101 83 ΑΘΗΝΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την Από¬ 
φαση Διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., Διεύθυνση Οικονομικού, Σταδίου 31, Αθήνα, 
4°ε όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες: (τηλ.: 210 3215542, 210 
3214465 Ραχ:210 3242424). 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
Αριθμ. 10906 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Νομού Κορινθίας προκηρύσ¬ 
σει τη με ανοικτή διαδικασία διενέργεια δημοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕΣΑ 


ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» σύμφωνα με τους όρους που 
ακολουθούν. 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα, γραφεία του 
Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αριθμ. 32, τ κ. 201 00. 
(τηλ. 27410-74000). στην Κόρινθο, στις 15.6.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα10:00 π.μ. (ώρα λήξεως επίδοσης των 
προσφορών). Αν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία θα 
επαναληφθεί την 19.6.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Η κατάθεση των 
προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από το νόμιμο εκπρό¬ 
σωπο, κατά τα λοιπό όσον αφορά την αποσφράγιση 
των οικονομικών προσφορών θα είναι Δημόσια και θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται- 
στην αναλυτική Διακήρυξη. 

2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις 
των ν. 1416/1984 και ν. 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και 
β) τους όρους της Διακήρυξης. 

3.0 προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 475.000,00 
€ (ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% (75,840,34 
€). Στον προϋπολογισμό αυτό, περιλαμβάνονται απρό¬ 
βλεπτα ύψους (50.502,62 €) και ποσό για αναθεωρήσεις 
ύψους (11.972,92 €). Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δε¬ 
κτές προσφορές με προϋπολογισμό δαπάνης έργων 
μεγαλύτερο από τον παραπάνω. Ο προϋπολογισμός 
αναλύεται σε: 

Συνολική Δαπάνη Εργασιών: 285.325,53 ευρώ 

Δαπάνη Οικοδομικών Εργασιών: 241.655,26 ευρώ 

Δαπάνη Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών: 43.670,27 
ευρώ 

Γενικά έξοδα και'Οφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ): 51.358,59 
ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ): 

50.502.62 ευρώ 

Αναθεώρηση: 11.972,92 ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (19%): 75.840,34 ευρώ 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώα Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ,ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην (Α2+Α2), 1η , 2η ή 3η εντός τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1, Α2 ή 1η για έργα 
κατηγορίας ΗΛ/ΜΗΧ/ΚΑ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό. τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται οτη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη πτυχίου (Α2+Α2). 1η ,2η ή 3η εντός 
τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & και Α1, Α2 
ή 1η, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματο- 
δότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝ¬ 
ΝΗΣΟΥ 2000 - 2006). αριθμός έργου στη ΣΑΕΠ είναι: 
2006ΕΠ2630005, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75% και 
από Εθνική Συμμετοχή κατά 25%. 

6. Τόπος εκτέλεσης είναι ο Δήμος Κορινθίων του Ν. 
Κορινθίας. 

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων 
σαράντα τεσσάρων ευρώ (7.744.00 €). Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διε¬ 
ξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της, 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

9. Η Τεχνική ικανότητα των συμμετεχόντων αποδει- 
κνύεται .από τα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο¬ 


βληθούν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 της 
Διακήρυξης. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΕΚΑ (10) 
ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

11. Τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης που αναφέρο- 
νται στην παρ. 5.2 της αναλυτικής διακήρυξης διατίθε¬ 
νται από το Δήμο Κορίνθου, στη διεύθυνση Κολιάτσου 
αριθμ. 32. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ( τηλ. 27410 74000 και ίαχ 27410 
71700), καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημέρα του διαγωνι¬ 
σμού. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 30,00 ευρώ. 

12. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Κόρινθος, 22 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 


Αριθμ. 4997 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας 
διακηρύττει ότι εκθέτει σε επαναληπτικό δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές εκ- 
πτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των τιμών 
του τιμολογίου, με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης, χωρίς όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρ. (5 του π.δ. 609/1985, και τις διατάξεις του άρθρου 
4, παραγρ. 4, περίπτ. β, του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1934 
και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο 
τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, και τον ν. 
2229/1994, ως επίσης και των Διαταγμάτων και Υπουρ¬ 
γικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 
1418/1984, του ν. 2940/2001, του ν. 3212/2003 όπως ισχύ¬ 
ουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 3263/2004 και όποι¬ 
ων ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία δημοπράτη¬ 
σης του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΡΑΜΟΓΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ- 
ΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ Ο. ΣΤΑΜΟΣ» 
προϋπολογισμού δαπάνης - συν Φ.Π.Α. 19%: 215.000,30 
ευρώ 

Το σύνολο του προϋπολογισμού αφορά την κατηγορία 
για έργα Οικοδομικά: 


Άθροισμα εργασιών 

131.379,38 

Γ.Ο.& Ε.Ε. 18,00% 

23.648,29 

Σύνολο 

155.027,67 

Απρόβλεπτα 15% 

23.254,15 

Αναθεωρήσεις 

2.390,45 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 

189.672,27 

Φ.Π.Α. 19% 

34.327,73 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) 

215.000,00 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 


του ν. 3263/2004 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Λευκάδας και 
στην πόλη της Λευκάδας. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Τ.Α.Σ. και 
Ιδιους Πόρους του Δήμου Λευκάδας. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου Λευκάδας, Νομού Λευκάδας 
οδός Αγγέλου Σικελιανού 1 & Ν. Σβερώνου την 5η του 
Ιουνίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενερ- 
γηθεί την ημέρα αυτή τότε αναβάλλεται για την ίδια 
ώρα την επομένη Πέμπτη, ημέρα εργάσιμη, 8η του μηνάς 
Ιουνίου έτους 2006, χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης 
από την Αναθέτουσα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
εκατόν πενήντα (150) ημέρες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου καθώς και προσφορές για τμήματα 
του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2 και άνω, 1ης 
και 2ης τάξης για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, εργοληπτικές 
κοινοπραξίες και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ- 
ουσες διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρηθείς 
εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες 
περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας. Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά 
του για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημό¬ 
σια Συνεδρίαση την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, όπως 
και ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογηπκών συμμετοχής 
και των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα 
πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η 
ολοκλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφορών, 
η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 
εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή 
της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλ¬ 
ληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, διευκρι¬ 
νίζεται ότι επιτρέπεται να παραστούν όλοι οι διαγωνι- 
ζόμενοι που έχουν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 3.566,00 € 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας στα τηλέ¬ 
φωνα 2645023000 κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο 
(2) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνι¬ 
σμού και θα διατίθενται από τα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου Λευκάδας. 

Λευκάδα, 22 Μα'ΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Αριθ. 7805 
Αριθ. Διακ. 91 

Περίληψη διακήρυξης τακτικού δημόσιου (ανοιχτού) 
διαγωνισμού του δήμου Γρεβενών για τη σύναψη δημό¬ 


σιας σύμβασης υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του 
έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 - 2006, Άξονας 3: Ενίσχυση 
Αστικών Περιοχών Μέτρο 3.6: Βελτίωση Αστικών Υπο¬ 
δομών και Υπηρεσιών «Ολοκληρωμένης Παρέμβασης και 
Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας». 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 2, Τ.Κ. 
51 100 Γρεβενά, τηλ: 24620-74075 

Κατηγορία και περιγραφή Υπηρεσιών Συμβουλευτικές 
- Διαχειριστικές Υπηρεσίες 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η πα¬ 
ροχή υπηρεσιών διαχειριστικής υποστήριξης σε τεχνικό 
και συμβουλευτικό επίπεδο) προς τους Τελικούς Δικαι- 
ούχους/Φορείς Υλοποίησης των πράξεων του Επιχειρη¬ 
σιακού Σχεδίου του Δήμου Γρεβενών. 

Προϋπολογισμός: Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του 
συνόλου της σχετικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και εκατόν εβδο¬ 
μήντα τριών Ευρώ (232.173,00 €), συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 19%. 

Διαδικασία: Τακτικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός 
με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικα¬ 
σία που προβλέπεται από το π.δ. 346/1998, π.δ. 410/1995 
όπως ισχύουν σήμερα. 

2. Τόπος παροχής Υπηρεσιών 

Όπως επιβάλλεται από τη φύση των ζητούμενων υπη¬ 
ρεσιών. 

3. Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές που γίνονται αποδεκτές αφορούν το 
σύνολο του έργου. Το περιεχόμενο της προσφοράς 
περιλαμβάνει: (α) την Τεχνική Προσφορά, (β) την οικο¬ 
νομική Προσφορά, (γ) τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
Η συνολική προσφορά συντάσσεται με τον τρόπο που 
ορίζεται στο άρθρο 10 του Αναλυτικού Τεύχους Προ¬ 
κήρυξης και υποβάλλονται όπως ορίζεται στο άρθρο 12 
του Αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης. 

4. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

5. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπη¬ 
ρεσιών 

Εικοσιεννιά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το 
Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης του 

Διαγωνισμού από τα γραφεία του: 

ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/νση: τέρμα Κ. Ταλιαδούρη - πρώην κτίριο ΕΟΜΜΕΧ, 
511 00 Γρεβενά 

τηλ: 24620-74075, πληροφορίες: ΜατεντζΙδης Ιωάν¬ 
νης. 

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το 
Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης του Διαγωνισμού μέχρι 
την Παρασκευή 23.6.2006. 

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφο¬ 
ρών 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 
29.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. 

β) Οι προσφορές είναι δυνατό: 

βΐ. να υποβάλλονται στη Επιτροπή Διαγωνισμού, στο 
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χώρο διενέργειας του διαγωνισμού (Αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, πλατεία Ελευθερίας 
1, 51100 Γρεβενά), κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 
μέχρι την ώρα διενέργειας του, είτε 

β2. να αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Γρεβενών, πλατεία Ελευθερίας 1, 51100 Γρεβενά) με 
οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περι¬ 
έρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ημερομηνία 
και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του 
προσφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
προσφορών, από οποιοδήποτε αιτία, που αποστέλλονται 
με τον ως άνω τρόπο. 

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των 
προσφορών θα ξεκινήσει στις 29.6.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Γρεβενών (δ/νση: πλατεία Ελευθερίας 1, 51100 
Γρεβενά). Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπε¬ 
ται να παραστεί νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
των υποψηφίων αναδοχών ή α νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτών. 

11. Εγγυήσεις συμμετοχής: Επί ποινή αποκλεισμού κα¬ 
τατίθεται η εγγυητική συμμετοχής η οποία ορίζεται 
στο ύψος των τεσσάρων χιλιάδων εξιακοσίων σαράντα 
τριών ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (4.643,46 €) η οποία 
απευθύνεται προς τον Δήμο Γρεβενών και έχει ισχύ 
τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες. 

12. Τρόπος χρηματοδότησης του έργου 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΠΕΠ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 και περιλαμβάνει 
συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75%. 

13. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις 
φυσικών και νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) με αντικείμενο απασχόλησης, την παροχή συμ¬ 
βουλευτικών, διαχειριστικών ή άλλων συναφών υπηρε¬ 
σιών σε ολοκληρωμένα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα. 
Οι ενώσεις προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υπο¬ 
βάλλουν κοινή προσφορά, συμμετέχουν στο Διαγωνισμό 
με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο εδάφιο 8.1 του 
άρθρου 8 του Αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης του Δι¬ 
αγωνισμού. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να 
περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή 
της προσφοράς τους. 

14. Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέ- 
ροντες για τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες προσμε- 
τρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

15. Κριτήριο ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα, από τεχνική και οικονομική άπο¬ 
ψη, προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 
και την ισχύουσα νομοθεσία. 

16. Σύμβαση ανάθεσης 

Οι συμβάσεις ανάθεσης συντάσσονται σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφο¬ 


ρά, την σχετική κατακυρωτική απόφαση του Δήμου Γ ρε¬ 
βενών και το κατ’ αναλογία με την υπουργική απόφαση 
11389/8.3.1993 (ΦΕΚ185/ Β/ 23.3.1993) Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), και το 
π.δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την 
παραλαβή του Αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης του Δι¬ 
αγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Δήμο Γ ρεβενών αρμόδιος υπάλληλος Ματεντζίδης 
Ιωάννης δ/νση: τέρμα Κ. Ταλιαδούρη - πρώην κτίριο 
ΕΟΜΜΕΧ, 51100 Γρεβενά, τηλ.: 24620,74075. 


Γρεβενά, 24 Μα'ίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

-♦- 


ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 


(5) 


Ο Δήμαρχος Ακρωτηρίου διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή ανάδοχο» με το σύστημα προσφο¬ 
ράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφε- 
ρομένων κατά μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παρ. β του ν. 1418/1984, και το άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑ- 
ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2006», 
προϋπολογισμού 47.000,00 € (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 
ή 39.4957,80€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). σύμφωνα 
με την 56/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Χανιών, Α. Παπαν- 
δρέου 100. Χανιά 73134, τηλ. 2821054090 Ραχ 2821023190, 
η οποία είναι η Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύ¬ 
ουν σήμερα. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους Ο.Τ.Α. 

Η μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 
96/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ακρωτηρίου και η διακήρυξη με την υπ’ αριθμ 153/2006 
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ακρω¬ 
τηρίου. 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ακρωτηρίου 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ακρωτηρίου Προϊσταμένη Αρχή είναι το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακρωτηρίου που έχει 
έδρα το Πιθάρι Ακρωτηρίου. 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης διατίθενται από την ΤΥΔΚ Ν. Χανίων (Δη¬ 
μοκρατίας 100, Χανιά, Πληροφορίες τηλ. 2821054090, 
ΡΑΧ 2821023190. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο 
εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προ¬ 
σφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγω¬ 
νισμού). Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας και 
την υποβολή της αίτησης Α 
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Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται αχό τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του κ.5. 609/1985, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 789,92 €. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Ακρωτηρίου και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να εί¬ 
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παρα¬ 
λαβής των προσφορών - Τόπος διεξαγωγής της δημο¬ 
πρασίας 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2006, 
ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. της 15ης Ιουνίου 2006., ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10:00 π.μ. (δεν αφορά τις περιπτώσεις 
επανάληψης της δημοπρασίας). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Ακρωτηρίου που έχει έδρα στο Πιθάρι Ακρωτηρίου. 
73100. 

Χανιά Αρθρο 5 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.φόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Βάσης μπορούν να λάβουν μέρος και Εγ¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που 
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς 
αντίστοιχης κατηγορίας έργων μέχρι ποσού προϋπολο¬ 
γισμού 55.759,35 € (19.000.000 δρχ.) σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου II ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της Δ17α/04/50/Φ.Ν. 
430/11.10.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

β- Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.ΔΧ) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσσν αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
κάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους. Και τους όρους στο άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 


την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για τον διαγωνισμό, αυτές θα 
παρέχονται από το Δήμο Ακρωτηρίου (τηλ. 2821069800) 
και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Χανιών (τηλ 2821054090Χ το αργότερο 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Ακρωτήρι, 24 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Αριθμ. 3863 

Ο Δήμαρχος Κισάμου διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγρα¬ 
φος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με τίτλο 
«διανοίξεις: δρόμων σχεδίου πόλεως» 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 176.928,00 (με Φ.Π.Α.) 

σύμφωνα με την 56/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τεχνική. 
Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) Δ/νσης Περιφέρειας 
Ν. Χανίων, Α. Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34, τηλ. 28210 
54090-52318, ΡΑΧ : 28210 23190, η οποία είναι η Διευθύ- 
νουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: 
148.679,36 €. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 
176.928,00 € . 

Προβλεπόμενη πίστωση από Ίδια Έσοδα για το έτος 
2006: 300.000,00 € 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα: α) τις διατά¬ 
ξεις των 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσης τους και 
β) τους όρους της διακήρυξης και 

καλεί 

τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
ως άνω έργου: 

Αρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Κισάμου 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Κισάμου 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Κισάμου που έχει έδρα στο Καστέλι Κισάμου. 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7, και 8 διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100,1° όροφος τηλ. 
2821 0 54090-52318. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμε- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


νους εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης . Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους. 

Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εννιακόσια εβδομήντα 
τέσσερα ευρώ (2.974,00 ευρώ) (2%) του προϋπολογισμού, 
οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση 
που ο Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι .κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15 Ιουνίου 2006 
, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 15 Ιουνίου 2006 τότε θα διενεργηθεί την 
19 Ιουνίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Κοινοπραξί¬ 
ες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παραπάνω περίπτω¬ 
σης σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με 
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 


Καστέλι, 24 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ 

-♦- 


ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 


(7) 


ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ο ν. 3263/2004 «Μειο¬ 
δοτικό σύίφίμα ανάθεσης Δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», ο ν. 2052/1992, ο ν. 2229/1994 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις», 
ο ν. 2940/20001, ο ν. 2338/1995, ο ν. 2372/1996 τα π.δ. 
472/1985, π.δ. 609/1985, ή 4171/1987, π.δ. 286/1994, π.δ. 
366/1994, π.δ. 402/1996 και οι εγκύκλιοι και κανονιστικές 
αποφάσεις που εκδόθηκαν ή εκδίδονται με εξουσιοδό¬ 
τησή τους καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που 
ισχύει σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου και οι 
προσφορές θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή 
την 19η Ιουνίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. 

Στο διανωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εφόσον ανήκουν στην Α1 
τάξη πτυχίου και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς καθώς και 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε Νομαρχιακά Μητρώα 
για τις αντίστοιχες κατηγορίες του ΜΕΕΠ που αναφέ- 
ρονται παραπάνω. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθε¬ 
ση εγγύησης, ίση. με το 2% επί προϋπολογισμού (χωρίς 
την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.) με ανάλογη στρογγύλευ- 
ση και συγκεκριμένα κατ’ ελάχιστον 588,00 ευρώ (άρθρο 
23 του π.δ. 609/1985 ΦΕΚ 223 Α/31.12.1985) σε εγγυητική 
επιστολή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα ή του Ταμείου Συνίόξεως Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων. 

Οι εγγυητή επιστολές πρέπει να απευθύνονται στο 
Δήμο Παρανεστίου και να περιέχουν τα στοιχεία της 
Επιχείρησης ή των Επιχειρήσεων σε περίπτωση κοι¬ 
νοπραξίας, τον τίτλο του έργου, το ποσό και να περι¬ 
λαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το 
δικαίωμα της δίζήσεως. 

Τα στοιχεία της Τεχνικής Μελέτης βρίσκονται στην 
διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία του Δήμου. 
Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι (αντί αντιτίμου 20,00 ευρώ) όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Παρανε¬ 
στίου το αργότερο μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από 
την διεξαγωγή της δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και την 
16.6.2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. 


Αριθμ. 1949 

Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με σφραγισμένες 
προσφορές σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984 και το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 κα¬ 
θώς και το άρθρο 3 του ν. 3263/2004 και συγκεκριμένη; 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης, (σε ακέραιες μονάδες) κατά ομάδες τιμών της 
Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλό|!ητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκδοσης, για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 
ΠΛΗΣΙΟΝ Σ.Ο.Α.», προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 
ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. (19,00 %). 

Γ ια την ανάδειξη Αναδόχου, κριτήριο ανάθεσης απο¬ 
τελεί η χαμηλότερη τιμή (οικονομική προσφορά). 

Η πίστωση Προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α., με εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό 35.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (19%). 

Ο διαγωνισμός και ή κατασκευή του έργου διέπεται 
από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 


Παρανέστι, 23 Μαΐου 2006 

Η Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Αριθμ. 3834 

Ο Δήμαρχος Κισάμου επαναδιακηρύσσει την με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγρα¬ 
φος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με τίτλο 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΛΕΝΙ 
ΕΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙ - ΦΑΣΗ Β» 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Προϋπολογισμού δημοπράτησης 300.000 € με (Φ.Π.Α.) 

σύμφωνα με την μελέτη του Ο.Α.ΔΥ.Κ. (Οργανι¬ 
σμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης)πλατεία 1866 Χανιά 
τηλ.2821098389 η οποία είναι η Διευθύνουσα / Επιβλέ- 
πουσα Υπηρεσία . 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: 252100,84€ 
Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 300.000,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση από ΘΗΣΕΑ για το έτος 2006: 247,239,85 € 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984 
και ν. 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων ( προε¬ 
δρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεσης τους και β) τους όρους της 
διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολή¬ 
πτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του ως άνω έργου . 

Αρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Κισάμου Φορέας κατασκευής του έργου 
- Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο Δήμος Κισάμου. 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Κισάμου ττου έχει έδρα στο Καστέλι Κισάμου. 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτη¬ 
σης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 
2, 4, 5, 6, 7 και 8 διατίθενται από τον ΟΑΔΥ.Κ πλατεία 
1866 Χανιά τηλ 2821098389. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών(χωρίς να 
προσμε-τράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφε ρόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα 
εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (4.989,85 Ευρώ) 
(2%) του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 
οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση 
που ο Προσφέρων Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 5.6.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 5.6.2006, τότε θα διενεργηθεί την 8.6.2008 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Κοινο¬ 
πραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παραπάνω 
περίπτωσης σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 


υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμ¬ 
μετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 
25%. 

Κίσσαμος, 24 Μάΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ 

-♦- (9) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

Αριθμ. 3810 

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζαχάρως προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «Βελτίωση - κατασκευή αγρο¬ 
τικής οδοποιίας Δ.Δ. Δήμου Ζαχάρως (Άνω Ταξιάρχες - 
Αγία Παρασκευή)», με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 
και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 218/1999 
και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 266.757,30 € και 
συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
320.000,00 € με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ-Π 
στα πλαίσια του Μέτρου 6.1.4 «Αγροτικές υποδομές» 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 με 
την υπ’ αριθμ. 5789/12.5.2006 απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΕ. Η 
κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 75% και 
καλύπτεται από το ΕΓΤΠΕ-Π ενώ το 25% ανέρχεται η 
κρατική συμμετοχή. Η απόδοση των πιστώσεων θα γίνει 
με χρηματοδότηση του Δήμου μέσω της ΣΑΕΠ 001/3 της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15.6.2006 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτι¬ 
κό Κατάστημα Ζαχάρως, στην έδρα του Δήμου Ζαχάρως 
του Ν. Ηλείας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 22.6.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις-κοινοπρα- 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη 
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 5.336,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα 
(12) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
έδρα του Δήμου Ζαχάρως στο Δημαρχείο (Αρμόδιος 
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Αρτουμάς Μιλτιάδης τηλ. 26250/36221) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Ηλείας, Κόκκινου και 
Μανωλοπούλου, Πύργος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την 12.6.2006 και το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή 
σχετικής αίτησης στον Δήμο Ζαχάρως. 

Ζαχάρω 24 Μαΐου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθμ. 26111 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ διακηρύττει ότι στις 
19.6.2006 ημέρα Δευτέρα θα γίνει στο Δημαρχείο Κε- 
ρατσινίου και ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής, «ανοι¬ 
κτή δημοπρασία» σύμφωνα με την παράγραφο 2.α του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό 
τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος (β) του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ» 
Προϋπολογισμός: 375.038,04€ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) 

Ώρα λήξης Δημοπρασίας: 10:00 π.μ. 

Στην πιο πάνω Δημοπρασία γίνονται δεκτές: Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2° τάξη για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών και στην Αΐή Α2 ή 1» τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ηλεκτρομηχανολογικού . 

Προθεσμία περάτωσης του πιο πάνω έργου: Εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 
Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρα¬ 
κάτω διατάξεις: 

Ο ν. 1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/1984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους: 
ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α’ 94/5.6.1992) 
ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13.8.1994) 
ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14.9.1995) 
ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28.2.1996) 
ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α’ 180/6.8.2001) 
ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003) 
ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28.9.2004) 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
ερ/οληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 ν. 2328/1995 
(ΦΕΚ 159 Α71995), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α71996), 
ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α’ /1997) και π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 


Α71996). Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α! 
25/1986) και 

Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%0 στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24.8.1993) 
ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α795) 
ν. 2522/1997 - Δικαστική προστασία κατά το ττροσυμ- 
βατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/1997) 
ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19.6.2002) 
ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11.10.2002) ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 
329Α/24.12.2002). 

Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199Α728.9.1999). 

Το π.δ. 609/1985 ΦΕΚ 223 Α71985) - Κατασκευή Δημο¬ 
σίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα: 

π.δ. 286/1994, (ΦΕΚ Α’ 148/1994) 
π.δ. 368/94 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 
201/1994) 

π.δ. 210/97, (ΦΕΚ Α' 166/1997) 
π.δ. 285/97, (ΦΕΚ Α' 207/1997) 
π.δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α' /16.9.1999) 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Οι εργολήπτες που λάβουν μέρος στη Δημοπρασία 
πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών 
και Εργοληπτικών Δημοσίων Έργων ή γραμμάτια του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 2% 
του προϋπολογισμού δηλαδή εγγυητική επιστολή 6.180 € 
καθώς επίσης και όλα τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η 
λεπτομερής διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχη της Δημοπρα¬ 
σίας θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (τηλ.: 210- 
4619133) του Δήμου από 9:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ. μέχρι 
και τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε- 
τράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηνούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
τη υποβολή της αίτησης χορήγησης. 


Κερατσίνι, 17 Μαΐου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΑΛΕΛΛΟΣ ΛΑΛΟΣ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 


( 11 ) 


Αριθ. 4617 

Ο Δήμαρχος Κρουσσών διακηρύσσει ότι την 6η του 
μηνάς Ιουνίου του έτους 2006, ημέρα Τρίτη και από ώρα 
11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) θα 
διεξαχθεί Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με ποσοστά έκπτωσης επί τοις 
εκατό % από το μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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π.δ. 28/1980 με αξιολόγηση των υπό προμήθεια υλικών, 
για την «προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού» 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000 € με το Φ.Π.Α., με 
βάση την σχετική μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Κιλκίς. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Τέρπυλλο, στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα του Δήμου, ενώπιον την Δημαρχιακής 
επιτροπής την παραπάνω ημέρα και ώρα. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγ¬ 
ματοποιηθεί αυτός ο διαγωνισμός ή στην περίπτωση 
που θα καταστεί άγονος, θα επαναληφθεί σε μία εβδο¬ 
μάδα την ίδια ημέρα και ώρα στις 13.6.2006 και ημέρα 
Τρίτη και από ώρα 11:00 π, μ. έως 12.00 π, μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών). 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν, θα πρέπει να υπο¬ 
βάλουν την προσφορά την ημέρα του διαγωνισμού στην 
αρμόδια επιτροπή: 

α) Αυτοπροσώπως ο επιχειρηματίας, στην περίπτωση 
ατομικής επιχείρησης. 

β) Με νόμιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσια διορισμένο σύμ¬ 
φωνά με το καταστατικό με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
(που κατατίθεται), στην περίπτωση επιχειρήσεων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο ταυ διαγωνισμού. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι θα πρέπει μαζί με τις προσφορές να υποβάλουν και 
εγγυητική επιστολή ποσού 400 €, 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.), αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, τα κηρύκεια και 
λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο 
προμηθευτή, ο οποίος κακά την υπογραφή του συμ¬ 
φωνητικού θα πρέπει να προσκομίσει και τις σχετικές 
αποδείξεις πληρωμής των δαπανών αυτών 

Για τις διαδικασίες του διαγωνισμού, εγκρίσεως των 
πρακτικών αυτού, υπογραφής του σχετικού συμφωνη¬ 
τικού κ.λπ. εφαρμόζονται οι διατάξεις των π.δ. 410/1995, 
π.δ. 171/1987, π.δ. 218/1999, π.δ. 28/1980, ν. 2576/1998, ν. 
1418/1984 και του π.δ. 609/1987. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνι¬ 
σμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξεις (απόφαση 
Δημαρχιακής Επιτροπής) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 73410/61-201 και 61- 449, 
ίαχ: 23410 / 61-300. Για την παραλαβή των τευχών οι εν¬ 
διαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 20 €. 

Τέρπυλλος, 24 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 

Αριθ. 769 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ροδόπολης Αττικής προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό- 


τερη προσφορά, για την προμήθεια ενός αναρροφητικού 
σαρώθρου προϋπολογισμού δαπάνης σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. μελέτη της ΤΥΔΚ 120000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ 
και με ΦΠΑ 19% 142.000,00 ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 410/1995 και της 11389/8.3.1993 απόφασης Υπ. 
Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα διενεργηθεί στις 20.6.2006, 
ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφο¬ 
ρών 12.00 και ώρα λήξης την 12.30 ενώπιων της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί σε 5% της πρου- 
πολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ 
δηλ. 6.000,00 Ευρώ με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Ροδόπολη, 24 Μα'ίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Αριθ. 4359 

Το Δασαρχείο Λαμίας διακηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας, με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμ¬ 
φωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Βελτίωση δασικού δρόμου επαρχ. Δρόμος Αμφίκλεια- 
Χιονοδρομικό έως θέση Καψάλα περιοχής Αμφίκλειας», 
προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 61.880 € με την τιμή 
του ΦΠΑ το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από κοι¬ 
νοτικούς πόρους από το Ταμείο (Ε.Γ.Τ.Π.Ε) κατά 75%. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 15η του μήνα Ιουνίου του 
έτους 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Λαμίας ενώπι¬ 
ον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την 15.6.2006, τότε θα διενεργηθεί 
την 22.6.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Α1, Α2,1η τάξης για έργα οδοποιίας 

2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Α1, Α2, 1η τάξης για έργα Πρασίνου οι οποίες 
είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δασοπόνους (π.δ. 
146/1988 άρθρο 7 παρ 3). 

3. Κάτοχοι πτυχίων Δημοσίων Δασοτεχνικών Έρ¬ 
γων και εργασιών (ΕΔΔΕ) Β, Γ, Δ τάξης με βάση τον ν. 
998/1979 και το π.δ. 437/1981. 

4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ που νομιμοποιούν τη συμμετοχή 
τους στη δημοπρασία. 

5. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα που νομιμοποιούν τη συμμετοχή 
τους στη Δημοπρασία. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου (χωρίς τη δα- 
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πάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ) ήτοι: 1.009 € η οποία θα 
απευθύνεται στο Δασαρχείο Λαμίας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Δασαρ¬ 
χείο Λαμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 
22310-22318ΈΑΧ: 2231026306). 

Λαμία, 24 Μάίου 2006 

Ο Δασάρχης κ.α.α. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Σάμου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε 
ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα «ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
ν. 2228/1994, του εκτελεστικού αυτού π.δ. 609/1985 «Κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων» όπως αυτό τροποποιήθηκε 
μέχρι σήμερα, τις διατάξεις του ν.3263/2004, καθώς και 
τις λοιπές σχετικές διατάξεις για την εκτέλεση των 
Δημοσίων έργων για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας 60.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15.6.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. {λήξη παραλαβής των προ¬ 
σφορών) ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει η Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σά¬ 
μου στα γραφεία της (Ταχ. Δ/νση Σάμος 83100, Τηλ. 
2273350479, 2273350482). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ΔημοσίωνΈργων ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με έδρα εντός 
ή εκτός Νομού στην Α1, Α2,1η τάξη για κατηγορία έργων 
οδοποιίας. 

Προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, 
όπως στην αναλυτική διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα τυχόν 
απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ., 4ζ του π.δ. 609/1985 και υπεύθυνη δήλωση 
του ν.1599/1960 σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΔ2α/01/27/ 
Φ.Ν. 294/18.3.1985 απόφασης του ΥΠΔΕ περί ΜΕΕΠ όπως 
τροποποιήθηκε με την Δ17α/05/77/ΦΝ. 312/23.12.1994 από¬ 
φαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
1050,60 € η οποία θα πρέπει να απευθύνεται προς την 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου με χρόνο ισχύος εξή¬ 
ντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για τον διαγωνι¬ 
σμό διατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα 
Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου 
μέχρι και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2004 αντί 30 €. 

Σάμος, 9 Μα'ΐου 2006 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. 

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ 


(15) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

Αριθμ. 2359 

Ο Δήμαρχος Λέρου διακηρύσσει πρόχειρο διαγω¬ 
νισμό για προμήθεια «Προκατασκευασμένων στάσεων 
λεωφορείου», προϋπολογισμένης δαπάνης 18.080,00 € 
(με ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7.6.2006 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης κα¬ 
τάθεσης προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα 
επαναληφθεί την 14.6.2006, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, 
χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της παρούσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 
904,00 € 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορί¬ 
ες από το Γ ραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλ. 2247 
23632. 


Λέρος, 24 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 1610 

Ανακοινώνεται ότι η διενέργεια του διαγωνισμού της 
22.5.2006, ημέρα Δευτέρα, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Νέες Αίθουσες Δι¬ 
δασκαλίας, φάση Β’», αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους. 

Πάτρα, 19 Μάίου 2006 

ΕΚ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ 


Αριθμ. 2883 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τεγέας διακηρύσσει την επι¬ 
λογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. 
άρθρο 4, παρ. 4β του ν.18/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Ανδρι¬ 
άντα Λαμπράκη- Διαμόρφωση χώρου Ανδριάντα». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 16.980,74 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 10.515,50 € 

Γ ενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)1.892,79 € 

Απρόβλεπτα(ποσοστού 15%) 1861,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατσύμενο αντικείμενο) 39.152,16 € 

Αναθεώρηση € 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 2.711,21 € 

Απολογιστικές εργασίες αναδόχου € 
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Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Δ.Δ. Κερασίτσας 
του Δήμου Τεγέας του Ν. Αρκαδίας. Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά θα 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης 
της Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, 
καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Τεγέας στο Στάδιο Τεγέας του Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15.6.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 15.6.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
19.6.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Άτοκο Δάνειο και 
ΣΑΤΑ/05 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ τουΥ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α1, Α2 και 1η για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’, κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Νο- 
ααρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985 για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%»»του προϋπολογι¬ 
σμού τού έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπο¬ 
λογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την Κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 285,39 
ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμο Τεγέας 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και Θα πα¬ 
ρέχονται όπως ορίζεται την παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει 
προθεσμία ισχύος που όμως δε Θα είναι μικρότερη 
των 120 ημερολογιακών ημερών από την ήμερα του 
διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται 
σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
από το Δήμο Τεγέας με έδρα το Δ.Δ. Σταδίου (τηλ 
2710-556321). 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέ¬ 
ρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 0 
ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία του Δήμου Τεγέας που διεξάγει το διαγωνισμό 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Δευτέρα 
12.6.2006. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Τεγέα, 23 Μάίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΒΟΣΝΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κόρινθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 αυτό ανά σελίδα. 

Σε μορφή 0Ω: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ΕυΒΟ 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕυΒΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοιπ από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή εά-Γοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, (3χ: 210 - 4071010 ίπίετηθΐ: Ιι«ρ://νννννν.β1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α’), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 αυτό, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήοιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 θυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙβΓΠβΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τήλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινό από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙιίΙρ://νιινννν.β1.0Γ - 6-ΓΠ3ίΙ: \Λ/εΙ)πΐ35ΐ6Γ@6ΐ.9Γ 

















